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GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. 


Bijlage IV - Normbedragen voor vergoeding en indexering 

Bijlage behorende bij de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Groesbeek 2015 zoals bekend 
gemaakt in het Gemeenteblad van 2 april 2015 nr. 27983.(Voor zover zich om technische redenen on¬ 
juistheden in de tabellen en/of formules mochten bevinden wordt verwezen naar de externe bijlagen 
bij het gemeenteblad nr. 27983 d.d. 2 april 2015.) 

Deel A - Indexering 

De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande 
systematiek van prijsbijstelling: 

A.1 Nieuwbouw en uitbreiding 


1 

* 

Prijsindexcijfer van de bouwkosten van 
nieuwe woningen, jaar t, 
tweede kwartaal 

(bron: CBS, kerncijfers, bouwnijverheid, 
inclusief btw) 

* 

MEV, jaar t plus 1, 

bruto investeringen door bedrijven in woningen 
(bron: CPB, Middelen en bestedingen) 

MEV, jaar t, 

bruto investeringen door be¬ 
drijven in woningen 
(bron: CPB, Middelen en beste¬ 
dingen) 

Prijsindexcijfer van de bouwkosten van 
nieuwe woningen, jaar t-1, 
tweede kwartaal 

(bron: CBS, kerncijfers, bouwnijverheid, 
inclusief btw) 

1 

A.2 Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 


1 

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, 

jaar t, per 1 juli 

(bron: CBS, Kerncijfers, 

cijfer van de maand juni jaar t) 

* 

MEV, jaar t plus 1 

prijsmutatie netto materiële overheidscon¬ 
sumptie 

(bron: CPB, Kerngegevens collectieve sector) 

* 

MEV, jaar t, 

prijsmutatie netto materiële over¬ 
heidsconsumptie 
(bron: CPB, Kerngegevens collec- 

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, 

jaar t-1, per 1 juli 

(bron: CBS, Kerncijfers, 

cijfer van de maand juni jaar t-1) 

1 


tieve sector) 

Deel B - Normbedragen 

Alle in dit deel genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

A. Nieuwbouw met permanente bouwaard 
A.1 Kostencomponenten nieuwbouw 

1. De financiële normering voor nieuwbouw valt uiteen in de volgende kostencomponenten: 

a. koste n voo r te rrei n; 

b. bouwkosten; 

c. toeslag voor het herstel van terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw; 

d. als het een school voor voortgezet onderwijs betreft, toeslag paalfundering; 

e. als het een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs betreft 
een toeslag voor het realiseren van een afzonderlijk speellokaal, en 

f. als het een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs betreft, toeslag 
voor het aanbrengen van een liftinstallatie. 

2. Als vervangende nieuwbouw wordt gecombineerd met het uitbreiden van een gebouw ter ver¬ 
vanging van een ander gebouw, gelden de bedragen bedoeld in paragraaf B. 

A.2 Kosten voor terreinen 

Het benodigde bouwrijpe terrein wordt door de gemeente, eventueel na aankoop, om niet aan het 
schoolbestuur beschikbaar gesteld en het juridisch eigendom wordt aan hen overgedragen. De kosten 
van een terrein worden opgenomen op het programma, zowel bij aankoop van een terrein als in de 
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situatie dat de gemeente een terrein beschikbaar stelt. De kosten voor het terrein worden bepaald op 
de in de gemeente gangbare wijze van waardevaststelling van terreinen. Bij vervangende nieuwbouw 
op dezelfde plaats als het oude gebouw behoren de kosten voor het slopen van het oude gebouw tot 
de kosten voor terreinen. 

A.3.1 Bouwkosten 

1. Tot de bouwkosten behoren: 

a. de bouwkosten van het gebouw, inclusief fundering, en 

b. de kosten van de aanleg en inrichting van het schoolterrein. 

2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een bedrag 
per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Met deze vergoedingsbedragen moet de in overeen¬ 
komstig bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd. 

A.3.2 Bouwkosten school voor basisonderwijs 

De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

2 2 fififi RfiQ R7 

Startbedrag voor de realisatie van de eerste 350 m bvo (Onder m bvo wordt hier en verder verstaan: 

vierkante meter bruto vloeroppervlakte.) 

Voor elke volgende bvo ^ 1.140,89 

A.3.3 Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs 

De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van de volgende 
bedragen: 


startbedrag voor de realisatie van de eerste 670 m ^ bvo, waarin niet 
Voor elke volgende bvo, waarin niet begrepen een eventueel speellokaal 
Toeslag voor elk speellokaal 

A.3.4 Bouwkosten school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs 

De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt vastge¬ 
steld op basis van de volgende bedragen: 


€ 1.080.237,73 
€ 1.194,66 
€ 102.495,11 


Startbedrag, voor de realisatie van de eerste 677 m^bvo, waarin niet begrepen een eventueel 
speellokaal 

Voor elke volgende bvo, waarin niet begrepen een eventueel speellokaal 
Toeslag voor elk speellokaal 

Toeslag liftinstallatie als bij nieuwbouw een liftinstallatie inclusief een schacht wordt aangebracht 

A.3.5 Bouwkosten school voor voortgezet onderwijs 

1. Er is geen onderscheid in de normbedragen tussen nieuwbouw en uitbreiding. 

2. De sectieafhankelijke kosten bestaan voor projecten vanaf 460 vierkante meter bruto vloeroppervlak 
uit een vast bedrag per voorziening en een vast bedrag per sectie. 

3. Voor projecten kleiner dan 460 vierkante meter bruto vloeroppervlakte worden geen sectieafhan¬ 
kelijke kosten per project toegekend. Deze kosten zijn namelijk opgenomen in de bedragen voor 
de ruimteafhankelijke kosten per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 

4. De bedragen zijn opgenomen in de tabel met vaste bedragen per vierkante meter bruto vloerop¬ 
pervlakte en vaste bedragen per voorziening. 

5. Voor het berekenen van de vergoeding voor de: 

a. ruimteafhankelijke kosten wordt het overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aantal 
vierkante meter per type ruimte van de voorziening, vermenigvuldigd met onderstaande 
bedragen per ruimtesoort: 


€ 1.039.554,13 

€ 1.187,58 
€ 102.495,11 
€ 100.742,02 


Algemene en specifieke ruimte 
Werkplaatsen 
Werkplaatsen consumptief 


<460 m" >460 <2.500 m"" 

€ 1.784,94 € 1.059,30 

€ 1.743,37 € 1.410,24 

€2.116,98 €1.783,86 


> 2.500 m" 
€ 1.033,93 
€ 1.410,24 
€ 1.783,86 


2 


Gemeenteblad 2015 nr. 31278 13 april 2015 




GROESBEEK 


b.sectieafhankelijke kosten wordt de vergoeding voor de algemene vaste voet of de vaste voet voor de 
algemene sectie of de werkplaatssectie, afhankelijk van de secties waaruit de overeenkomstig bijlage 
III, deel C, toegekende voorziening bestaat, verhoogd met de onderstaande bedragen: 



<460m 2 

>460 <2.500 m" 

> 2.500 m" 

Algemene en specifieke ruimte 

€0,00 

€ 112.625,40 


Werkplaatsen, exclusief consumptief 

€0,00 

€221.075,15 

€ 308.617,49 

Werkplaatsen consumptief 

€0,00 

€ 40.877,53 



6. Tot de algemene en specifieke ruimte behoren: 

a. (uiterlijke) verzorging/mode en commercie: huishoudkunde, gezondheidskunde, uiterlijke 
verzorging, mode en commercie, en 

b. handel/verkoop/administratie: verkooppraktijk, kantoorpraktijk, etaleren. 

7. Tot de werkplaatsen behoren: 
a. techniek algemeen: 

1°. Bouwtechniek; 

2°. Machinale houtbewerking; 

3°. Meten; 

4°. Elektrotechniek; 

5°. installatietechniek; 

6°. lasserij; 

7°. Metaal; 

8°. Motorvoertuigentechniek, en 
9°. Mechanische techniek; 

b. consumptief: werkplaats consumptieve techniek; 

c. grafische techniek: werkplaats grafische techniek, en 

d. landbouw: groen-praktijk. 

8. De overige ruimten behoren tot de categorie algemene ruimte. 


A.3.6 Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs 

1. Voor de school voor voortgezet onderwijs is het bedrag van de normkosten gebaseerd op een 
standaardlocatie. Voor de volgende aanvullende investeringskosten wordt, indien noodzakelijk, 
een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld: 

a. paalfundering, en 

b. bemaling. 

2. De aanvullende vergoeding is afhankelijk van de benodigde paallengte in relatie met de omvang 
van de bouw in bruto vloeroppervlakte en wordt bepaald op basis van de volgende formules: 

Nieuwbouw en uitbreiding < 1000 m^ 

Paallengte 1 tot 15 meter € 3.283,18 (€ 17,23 * A) 

Paallengte 15 tot 20 meter € 3.495,36 (€ 29,24 * A) 

Paallengte 20 meter of langer € 3.902,46 (€ 52,14 * A) 

Uitbreiding > 1000 m^ 
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Paallengte 1 tot 15 meter € 4.009,36 (€ 6,03 * A) 
Paallengte 15 tot 20 meter € 5.229,55 (€ 15,66 * A) 
Paallengte 20 meter of langer € 7.941,51 (€ 31,66 * A) 


3.Als de grondwaterstand minder dan 1 meter onder het maaiveld ligt, is bemaling noodzakelijk en 
wordt een aanvullend bedrag per vierkante meter goedgekeurde terreinoppervlakte toegekend. De 
vergoeding bedraagt € 11,18 per vierkante meter terrein. 

A.3.7 Toeslag voor herstel van terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw school voor primair en 
speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. 

1. Als de vervangende nieuwbouw voor een school voor basisonderwijs, een speciale school voor 
basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs plaatsvindt 
op dezelfde plaats, moet het desbetreffende terrein, nadat de bouw is afgerond, worden hersteld 
en moeten de leerlingen verhuizen naar een tijdelijke, vervangende locatie. De genormeerde 
vergoeding voor deze kosten is gebaseerd op een vast bedrag per vierkante meter bruto vloerop¬ 
pervlakte. 

2. De vergoeding voor een basisschool en een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld 
op basis van de volgende bedragen: 


Permanente bouw per bvo ^ 46,25 

Tijdelijke bouw per bvo €31,74 

3.De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijswordt vast¬ 
gesteld op basis van de volgende bedragen: 


Permanente bouw per bvo ® 53,05 

Tijdelijke bouw per bvo ® 26,54 

B. Uitbreiding met permanente bouwaard 
B.1 Reikwijdte 

Deze paragraaf is van toepassing op de uitbreiding van de huisvesting in permanente bouwaard van 
een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs tot 1035 vierkante meter 
bruto vloeroppervlakte en van een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs tot 
1000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Op overige uitbreidingen is paragraaf A overeenkomstig 
van toepassing. 

B.2 Kosten terrein 

Als uitbreiding van het terrein noodzakelijk is, is het bepaalde in A.2 overeenkomstig van toepassing 
op het vaststellen van de kosten voor het voor uitbreiding benodigde terrein. 

B.3.1 Bouwkosten 

1. Tot de bouwkosten behoren: 

a. de bouwkosten van het gebouw, en 

b. kosten voor extra aanleg en inrichting van een deel van het schoolterrein. 

2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een bedrag 
per vierkante meter. Met deze vergoedingsbedragen moet de overeenkomstig bijlage III, deel C, 
vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd. 

B.3.2 Bouwkosten school voor basisonderwijs 

De vergoeding voor een basisschool wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 


Startbedrag bij uitbreidingen van 115 bvo of groter 
Startbedrag bij uitbreidingen van 55 tot 115 bvo 
Voor elke volgende bvo 


€ 97.630,04 
€ 65.086,70 
€ 1.300,53 
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B.3.3 Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs 

De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald op basis van de volgende 
bedragen: 


Startbedrag bij uitbreidingen van 105 bvo of groter 
Startbedrag bi] uitbreidingen van 50 tot 105 bvo 

Voor eike voigende bvo, waarin niet begrepen een eventueei speeiiokaai 

Toeslag voor eik afzonderiijk speeiiokaai (90 bvo) in combinatie met uitbreiding van de schooi 

Vergoeding voor eik afzonderiijk speeiiokaai, zonder gelijktijdige uitbreiding van de school 


€ 100.399,24 
€ 66.932,83 
€ 1.326,45 
€ 117.048,33 
€215.200,42 


B.3.4 Bouwkosten school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 


De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 
wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 


Startbedrag bij uitbreidingen van 96 m^ bvo of groter 
Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 96 m^ bvo 

Voor elke volgende m^ bvo, waarin niet begrepen een eventueel speellokaal 

Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m^ bvo) in combinatie met uitbreiding van de school 

Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m^ bvo), zonder gelijktijdige uitbreiding van de 
school 

Toeslag liftinstallatie als bij uitbreiding een liftinstallatie inclusief een schacht wordt aangebracht 

B.3.5 Toeslag paalfundering school voor voortgezet onderwijs 

Het bepaalde in A.3.6 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de vergoe¬ 
ding voor paalfundering en bemaling bij uitbreiding. 

B. 3.6 Toeslag voor het herstel van het terrein en verhuiskosten bij vervangende bouw op dezelfde 
plaats 

Het bepaalde in A.3.7 is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de omvang van de vergoe¬ 
ding voor het herstel van terrein en verhuizing bij uitbreiding. 

C. Tijdelijke voorziening 

C.1 Vergoedingsbedragen tijdelijke voorzieningen 

1. De vergoedingsbedragen voor tijdelijke voorzieningen zijn afgestemd op de investeringslasten 
van voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen: 

a. nieuwbouw van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw als hoofdlocatie; 

b. uitbreiding van een permanente hoofdlocatie met een voortijdelijk gebruik bestemd gebouw, 
en 

c. uitbreiding van bestaande voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen. 

2. In aanvulling op het eerste lid wordt rekening gehouden met het bekostigen van een tijdelijke 
voorziening door middel van huur van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw. 

C.2 Kosten voor terreinen 

Als een tijdelijke voorziening niet gerealiseerd kan worden op het aanwezige terrein, worden de kosten 
voor het benodigde terrein bepaald overeenkomstig A.2. 

C.3.1 Nieuwbouw als hoofdlocatie/uitbreiding van permanente hoofdlocatie 

De vergoeding voor een tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en een bedrag per vierkante 
meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de kosten van herstel en inrichting van terreinen, 
de kosten van paalfundering en de eenmalige aansluitkosten op nutsvoorzieningen. 

C.3.2 Vergoeding basisschool [enspeciale school voor basisonderwijs] 


€90.931,93 
€60.621,29 
€ 1.329,08 
€ 102.495,11 
€215.200,42 

€ 121.090,08 
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De vergoeding voor een basisschool [en een speciale school voor basisonderwijs] wordt vastgesteld 
op basis van de volgende bedragen: 


Startbedrag bij nieuwbouw van 80 bvo of groter 
Startbedrag bi] nieuwbouw van 40 tot 80 bvo 
Voor elke volgende bvo 

C.3.3 Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 


€ 37.966,88 
€25.311,26 
€ 933,03 


I.De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 
vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 


Startbedrag bi] nieuwbouw van 80 bvo of groter 
Startbedrag bi] nieuwbouw van 40 tot 80 bvo 
Voor elke volgende bvo 


€ 39.793,33 
€ 26.890,74 
€914,15 


2.Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor 
sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en voor tijdelijke verhuizing van 
de leerlingen. 


C.3.4 Vergoeding school voor voortgezet onderwijs 

De vergoeding voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de vergoedings- 
formule € 567,99 * A € 39.049,94, waarbij A het overeenkomstig bijlage III, deel C, bepaalde aantal 
vierkante meter bruto vloeroppervlakte aan tijdelijke huisvesting is. 

C.4.1 Uitbreiding van bestaande tijdelijke voorzieningen primair en speciaal of voortgezet speciaal 
onderwijs 


1. De vergoeding voor uitbreiding bestaande tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en 
een bedrag per vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de toeslag voor 
paalfundering en de toeslag voor herstel en inrichting van terreinen. 

2. Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de vergoeding 
voor sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en voor tijdelijke ver¬ 
huizing van de leerlingen. 

C.4.2 Vergoeding basisschool [enspeciale school voor basisonderwijs] 

De vergoeding voor een basisschool [en een speciale school voor basisonderwijs] wordt vastgesteld 

op basis van de volgende bedragen: 


Startbedrag bi] uitbreiding van 80 m^bvo of groter 
Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 bvo 
Voor elke volgende bvo 

C.4.3 Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 


€21.341,49 
€ 14.227,66 
€ 977,65 


De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt vastge¬ 
steld op basis van de volgende bedragen: 


Startbedrag bi] uitbreiding van 80 m^bvo of groter 
Startbedrag bi] uitbreiding van 40 tot 80 bvo 
Voor elke volgende bvo 

C.5 Huur van voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen 


€21.639,41 
€ 14.426,27 
€ 966,51 


Huur van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening en huur van een bestaand gebouw worden 
vergoed op basis van de werkelijke kosten. 


D. Eerste inrichting 

D.1.1 Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair 
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Bij uitbreiding met onderwijsleerpakket en meubilair wordt het uit te keren bedrag van de vergoeding 
bepaald aan de hand van het verschil tussen de al toegekende investeringsbedragen en de nieuw be¬ 
rekende vergoeding. 

D.1.2 Vergoeding basisschool 

De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag 

Voor elke volgende bvo 

D.1.3 Vergoeding speciale school voor basisonderwijs 

De vergoeding vooreen speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van de volgende 
bedragen: 


€ 38.300,32 
€ 133,98 


Startbedrag 

Naast het startbedrag voor elke volgende bvo 

D.1.4 Vergoeding school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 


€81.259,53 
€ 138,61 


De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt bepaald 


op basis van de volgende bedragen: 

Startbedrag 

SO/VSO-doven € 136.914,55 

Voor elke volgende bvo 

€ 238,99 

SO/VSO-sh 

€ 124.375,97 

€ 309,74 

SO/VSO-esm 

€ 115.897,11 

€ 154,02 

SO/VSO-visg 

€ 164.481,07 

€ 293,96 

SO/VSO-lz 

€ 104.887,65 

€ 144,84 

SO/VSO-lg 

€ 123.482,28 

€ 282,37 

SO/VSO-zmIk 

€ 103.258,59 

€ 122,87 

SO/VSO-zmok 

€ 100.790,31 

€ 141,25 

SO/VSO-pi 

€ 101.681,28 

€ 153,39 

SO/VSO-mg 

€ 125.025,87 

€ 125,29 


D.1.5 Vergoeding speellokaal speciale school voor basisonderwijs 


De vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair voor de inrichting van een speellokaal voor een 
speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs bedraagt € 7.415,30. 

D.2 School voor voortgezet onderwijs 

I.De vergoeding voor eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair is gekoppeld aan de toe te 
kennen voorziening nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, uitbreiding en ingebruikneming, 
niet zijnde ingebruikneming ter vervanging van een bestaand gebouw. Aanspraak op deze vergoeding 
bestaat als de eerste inrichting nog niet eerder door het rijk of de gemeente is bekostigd. De hoogte 
van de vergoeding wordt berekend door vast te stellen het verschil tussen de al toegekende vergoeding 
en de vergoeding die is vastgesteld op basis van de te realiseren bruto vloeroppervlakte per ruimtetype. 
De hoogte van de vergoeding per ruimtetype wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 


Ruimtetype 

Functie 

m2 

Algemeen 


€ 158,06 

Specifiek 

(Uiterlijke) verzorging/mode en commercie 

€ 369,42 


Handel/verkoop/administratie 

€ 225,99 


Praktijkonderwijs 

€ 303,42 

Werkplaatsen 

Techniek algemeen 

€ 387,57 


Consumptief 

€750,55 


Grafische techniek 

€ 1.434,94 


Landbouw 

€0,00 


2.Als in plaats van uitbreiding van het schoolgebouw medegebruik van een voor een school bestemd 
gebouw wordt gevorderd, wordt inventaris slechts toegekend als de inventaris in de voor medegebruik 
aangewezen ruimte ontbreekt of niet geschikt is. 
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E. Lokalen bewegingsonderwijs 

E.1 Bouwkosten nieuwbouw 

1. De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs met een 
netto speeloppervlakte van 252 vierkante meters bedraagt €700.859,23 als deze op het schoolterrein 
gerealiseerd kan worden, of €715.034,52 als deze op een afzonderlijk terrein gerealiseerd wordt. 
In deze vergoeding zijn opgenomen de kosten van fundering op staal en inrichting van het terrein. 

2. Scholen met lichamelijk gehandicapte leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen of zeer 
moeilijk lerende leerlingen wordt een toeslag toegekend van 50 vierkante meter. Het normbedrag 
van deze toeslag is € 70.306,32. 

3. Als paalfundering noodzakelijk is wordt een toeslag gegeven op basis van de volgende bedragen: 


Paallengte 

Vergoeding 

Vergoeding bij ruimten LG en MG 

1<15m 

€ 14.097,01 

€ 17.774,32 

15<20m 

€ 19.433,46 

€4.616,04 

>20 m 

€ 27.293,44 

€ 5.426,62 

E.2 Uitbreiding 




Het bepaalde in E.1, eerste lid, is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van 
de vergoeding voor uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs. Bij lokalen bewegingsonderwijs 
met een oefenvloer van 140 vierkante meter netto speeloppervlakte of minder, kan de oefenvloer worden 
uitgebreid tot een oppervlakte van 252 vierkante meter. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald 
op basis van de volgende bedragen: 

Uitbreiding Normbedrag Paallengte 

1< 15 meter 15 <20 meter > 20 meter 

112 t/m 120 m' ^ 162.835,79 € 6.310,99 € 10.930,99 € 17.870,96 

121t/m150m" € 197.949,27 €7891,30 € 13.660,22 €22.338,70 

E.3.2 OLP/meubilair school voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 

De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal bewe¬ 
gingsonderwijs voor een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs bedraagt € 51.310,54. 

E.3.3 OLP/meubilair school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs 

De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal bewe¬ 
gingsonderwijs voor een school voor speciaal onderwijs of voor voortgezet speciaal onderwijs wordt 
bepaald op basis van de volgende bedragen: 


Schoolsoort 

SO-doven 

SO-sh/esm 

SO-visg 

SO-lg/mg 

SO-lz/pi 

SO-zmIk 

SO-zmok 

VSO-doven 

VSO-sh/esm 

VSO-visg 

VSO-lg/mg 

VSO-lz/pi 

VSO-zmIk 

VSO-zmok 

SOVSO-doven 

SOVSO-sh/esm 

SOVSO-visg 

SOVSO-lg/mg 

SOVSO-lz/pi 

SOVSO-ztnIk 

SOVSO-ztnok 


Bedrag in euro 
€40.917,05 
€ 40.677,02 
€ 49.245,65 
€ 53.943,88 
€38.691,75 
€38.691,75 
€38.612,13 
€ 47.970,54 
€ 49.222,23 
€ 58.558,40 
€ 60.075,30 
€ 47.277,37 
€ 47.277,37 
€ 42.203,87 
€49.677,13 
€ 53.253,05 
€ 60.768,46 
€61.710,46 
€ 51.307,01 
€ 51.307,01 
€ 42.682,77 
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E.3.4 Meubilair/leer- en hulpmiddelen school voor voortgezet onderwijs 


De vergoeding voor de eerste inrichting meubilair of leer- en hulpmiddelen voor een lokaal bewegings¬ 
onderwijs voor een school voor voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van de volgende bedragen: 



Meubilair 

Leer- en hulpmiddelen 

Totaal 

Eerste lokaal 

€ 1.083,67 

€64.621,30 

€ 65.704,97 

Tweede lokaal 

€ 1.083,67 

€ 50.409,52 

€ 51.393,19 

Derde lokaal 

€ 1.083,67 

€21.915,70 

€ 22.999,37 

Oefenplaats 1 

€0,00 

€ 14.271,50 

€ 14.271,50 

Oefenplaats 2 

€0,00 

€ 1.647,45 

€ 1.647,45 


E.4 Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening 


Naast bewegingsonderwijs in een eigen lokaal van de school is ook bewegingsonderwijs mogelijk in 

een bestaand lokaal bewegingsonderwijs door middel van: 

a. medegebruik van een gebouw van een andere school of de gemeente, of 

b. huur van een gebouw van een commerciële exploitant. 

F. Vergoeding feitelijke kosten 

De vergoeding van de feitelijke kosten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt gebaseerd op de door 

het college goedgekeurde offerte en verhoogd met 8 procentvoor de kosten van technische advisering, 

voor zover het een voorziening betreft als bedoeld in artikel 2, onder b en c. 

G. Huur sportvelden 

1. Een school voor voortgezet onderwijs maakt aanspraak op een vergoeding van de huur van een 
sportveld voor maximaal 8 weken per jaar. De vergoeding voor deze kosten bedraagt voor de 
periode van 8 weken € 20,94 per klokuur. 

2. Aanspraak op vergoeding als bedoeld in het eerste lid bestaat uitsluitend als de school voor 
voortgezet onderwijs niet beschikt over een eigen sportveld en geen gebruik maakt van een 
sportveld dat door de gemeente is gefinancierd. 
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